 ''Mogulii'' infrastructurii din Romania Cine controleaza contractele proiectelor de autostrazi, centuri si poduri Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social stiri sociale "Mogulii" infrastructurii din Romania Cine controleaza contractele proiectelor de autostrazi, centuri si poduri Autor: Anca Olteanu Vineri, 13 Noiembrie 2020, ora 00:01 23387 citiri Lucrarile la autostrazile din Romania si centurile oraselor sunt realizate de companii romanesti, italiene, turcesti si austriece In topul clasamentului firmelor executante este familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are in prezent cele mai multe contracte cu statul pentru infrastructura rutiera Contractele in constructii ale familiei lui Dorinel Umbrarescu Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu au in derulare sapte contracte de infrastructura rutiera in Romania: variante ocolitoare si mult asteptate loturi de autostrada In total, companiile romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri in valoare de 5,2 miliarde de lei Asocierea Spedition UMB - Tehnostrade, firmele detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, cunoscut ca unul dintre "regii asfaltului", a castigat contractul pentru varianta ocolitoare a orasului Bacau, in lungime de 30,8 kilometri, pentru suma de 668,3 milioane de lei Lucrarile sunt gata in procent de 75%, iar soferii ar putea circula pe primul segment din autostrada Moldovei mult mai repede decat era estimat in contract, in primele luni din 2022 Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu, SA PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade , au obtinut contractul pentru cei 4,5 kilometri ai lotului 4 din sectorul de nord a Centurii Capitalei, pentru suma de 312,6 milioane de lei Lucrarile trebuie sa fie gata in 2023 Aceeasi asociere a castigat lucrarile pentru sectiunea Zimbor - Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania, pentru 680 de milioane de lei Lucrarile la cei 12,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2023 Ads Tot firmele familiei realizeaza si varianta ocolitoarea Radauti, in lungime de 16,58 kilometri de autostrada, pentru 97,4 milioane de lei Lucrarile, realizate in procent de 67%, ar trebui sa fie gata in 2021 In asocierea mentionata anterior intra si compania romaneasca de proiectare si consultanta Consitrans Impreuna, vor livra tronsoanele 2, 3 si 4 din drumul expres Craiova-Pitesti, cu o lungime de 21,3, 31,7, respectiv 31,8 kilometri Contractele valoreaza 792, 670 de milioane de lei, respectiv 617 milioane de lei Tronsonul 2 trebuie sa fie gata la finalul anului 2021, iar 3 si 4, in 2023 Asocierea din care fac parte si firmele lui Umbrarescu a castigat si constructia variantei ocolitoare de la Galati, in lungime de 33,6 kilometri, pentru suma de 705 milioane de lei Potrivit contractului, lucrarile sunt gata in 2025 Ads Impreuna cu compania romaneasca Electromontaj, UMB si Tehnostrade ocupa santierele Nadaselu - Mihailesti si Mihailesti - Zimbor, in lungime de 30 de kilometri Contractul se apropie de 1,4 miliarde de lei, iar romanii ar putea circula pe aceste tronsoane, parte din Autostrada Transilvania, in 2023 Firma lui Dan Besciu, aflata in insolventa, incheie contracte cu statul Asocierea formata din grecii de la Aktor si romanii de la Euroconstruct Trading , companie controlata de Dan Besciu si Sorin Vulpescu, a castigat contractul pentru lotul 3 din sectorul de Sud al Centurii Capitalei, Bragadiru-Joita, in lungime de circa 18 kilometri, pentru suma de 853,4 milioane de lei Lucrarile trebuie finalizate in decembrie 2022 Compania de Drumuri anunta, insa, ca antreprenorul a inregistrat intarzieri majore de proiectare In ciuda faptului ca Euroconstruct a intrat in insolventa la propria cerere, asocierea lucreaza si la sectorul Santimbru - Aiud, din autostrada Sebes-Turda, in lungime de 24 de kilometri, unde stadiul fizic este extrem de intarziat, potrivit autoritatilor Valoarea contractului este de 549,3 milioane de lei, iar in luna decembrie a acestui an ar trebui ca lotul sa fie dat in folosinta Ads Celelalte firme romanesti care fac drumurile din tara Asocierea dintre firma romaneasca Alpenside si Specialist Consulting trebuie sa finalizeze pana in august 2021 lucrarile la sectorul Rasnov-Cristian, parte din tronsonul Comarnic-Brasov Contractul pentru cei 10 kilometri, realizati in procent de 70%, s-a incheiat pentru 118 milioane de lei Botosanenii de la Tehnic Asist si firma Tass Infra Logistic au castigat contractul pentru varianta ocolitoare Barlad, in lungime de 11,2 kilometri, pentru suma de 132 de milioane de lei Asocierea Straco Grup - Specialist Consulting - Total Road are contractul pentru tronsonul Ogra - Campia Turzii, parte din autostrada Trasilvania, pentru suma de 279,7 milioane de lei Lucrarile la cei 15,9 kilometri au intarzieri majore, din cauza faptului ca antreprenorul roman Straco este in insolventa Lucrarile, care au un stadiu fizic de doar 37%, ar trebui sa fie gata anul urmator Ads Sucevenii de la Autotehnorom , impreuna cu alte companii romanesti si straine (Operational Autoleasing, OPR Asflat, Obras Publicas Regadios, Florconstruct, Calcarul) realizeaza lucrarile pentru centura Sucevei, in lungime de 7,3 kilometri, care costa 61,2 milioane de lei Lucrarile ar trebui sa fie gata la finalul acestui an Asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings va lucra la cei 28,5 kilometri din sectiunea Chiribis - Biharia, pentru 326,5 milioane de lei In 2022, soferii ar putea circula pe acest tronson din autostrada Transilvania Trameco si Drumuri Bihor SA fac parte din Selina Grup, holdingul lui Beniamin Rus, un om de afaceri din Oradea condamnat in iunie 2018 de Tribunalul Bihor la patru ani de inchisoare cu executare pentru spalare de bani si instigare la abuz in serviciu in dosarul fostului sef al CJ Bihor, Alexandru Kiss Contractele firmelor italiene Ads Italienii de la Tirrena Scavi vor preda in ultimele trei luni din 2021 cei 17,7 kilometri din primul lot al Drumului Expres Craiova- Pitesti Lucrarile au inceput, iar stadiul fizic este de 14,2% Contractul are o valoare de 358 de milioane de lei Tot ei au castigat contractul pentru centura de Sud a Timisoarei, care are aproape 26 de kilometri Potrivit contractului in valoare de 272 de milioane de lei, lucrarile, care au un stadiu fizic de 15%, vor fi gata in 2022 Italienii de la Astaldi , cei care au realizat si metroul din Drumul Taberei, au obtinut contractul pentru sectiunea 5 din autostrada Curtea de Arges - Pitesti, in valoare de 1,7 miliarde de lei Cei 30 de kilometri ar trebui sa fie gata in 2025 Asocierea formata din Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System lucreaza la podul de peste Dunare de la Braila si la drumul de legatura Acesta este unul dintre cele mai scumpe proiecte de infrastructura din Romania, din ultimii ani, valorand 1,9 miliarde de lei Lucrarile trebuie sa fie gata in decembrie 2021 Asocierea italienilor de la Impresa Pizzarotti cu grecii de la Pomponio Constructii are contractul de 541,7 milioane de lei pentru sectorul Lancram - Santimbru, de 17 kilometri, din autostrada Sebes-Turda Soferii ar trebui sa circule pe acest tronson la finalul lunii noiembrie, stadiul fizic fiind de 92% Compania de Drumuri avertizeaza, insa, ca se inregistreaza intarzieri majore Italienii de la Itinera si Collini Lavori , impreuna cu Via Design, lucreaza la cei 19,5 kilometri ai centurii Satu Mare, pentru suma de 304,7 milioane de lei Lucrarile au un stadiu fizic de 55% si trebuie sa fie gata in octombrie 2021 Constructorii austrieci de sosele romanesti Contractul pentru Sibiu-Boita, primul lot din autostrada Sibiu-Pitesti a fost castigat de austriecii de la Porr Construct , pentru suma de 612,6 milioane de lei Cei 13 kilometri vor fi gata in luna mai a anului 2023, potrivit contractului Austriecii de la Strabag lucreaza la sectorul Targu-Mures-Ogra, parte din autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea Cei 9,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2022, contractul avand o valoare de 192 de milioane de lei Turcii care fac afaceri in infrastructura Constructorul turc Alsim Alarko a castigat lucrarile pe primul si al doilea lot, parte din sectiunea de Sud a Autostrazii de Centura a Bucurestiului (A0) La sectiunea dintre Glina si Vidra, in lungime de aproape 17 kilometri, constructorul turc lucreaza la proiectare Contractul are o valoare de 830,6 miliarde de lei, iar lucrarile vor fi gata in 2023 Contractul pentru cei 16 kilometri intre Vidra si Bragadiru are o valoare de 750,8 milioane de lei, iar lucrarile ar trebui sa fie gata in februarie 2023 Turcii de la Nurol Insaat vor scoate muncitorii pe santierul Mihaiesti - Suplacu de Barcau, care apartine de autostrada Transilvania si are 13,5 kilometri Lucrarile stabilite in contractul care valoreaza 384 de milioane de lei, ar trebui sa fie gata in 2023 Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Care este stadiul proiectelor de infrastructură din Moldova și Bucovina Date la zi de la CNAIR Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut public joi, 9 decembrie, stadiul celor 12 obiective de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova şi Corupţia este principalul motiv pentru care românii pleacă din ţară SONDAJ Corupţia este principalul motiv pentru care tot mai mulţi români părăsesc ţara, arată un sondaj realizat la comanda europarlamentarului USR Vlad Gheorghe 86% dintre respondenți au afirmat # Dan Besciu , # Dorinel Umbrarescu , # Beniamin Rus , # umb expedition , # contracte , # infrastructura , # autostrazi Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii raulbaal Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Cum necum totusi Umbrarescu a facut si face cele mai bune lucrari si in termenele prevazute fara de toti ceilalti !Pe ceilalti i-as da afara din tara! Vezi tot Nonpolitikon Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Eee De-aia n-aveau voie Primăriile și Județele să aibă măcar niș te picheri, dar niște unități care să construiască drumuri? De-aia ne-a dat acum UE cele 30 de Vezi tot Vezi toate comentariile (4) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Digi24 ro Coreea de Nord si Coreea de Sud, de acord sa incheie razboiul dintre ele Cele doua tari sunt in conflict de peste 70 de ani Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Varianta Omicron se răspândește mai repede Verdictul OMS în privința vaccinurilor Încă un dosar de vaccinări fictive Percheziții la mai multe adrese din județul Vâlcea Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 